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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 276 

26 Ιουλίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8157 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ληλαντίων διακηρύσσει ότι: 

1) Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - αριθμητικά 
και ολογράφως - στις τιμές του τιμολογίου των ομοειδών 
ομάδων εργασιών όπως φαίνονται στην μελέτη και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών, για την εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΦΡΑΤΙ - ΜΥΤΙΚΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 7 των δια- 
τάξεωντου Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έρ¬ 
γων με την προϋπόθεση μη αποδοχής αρνητικής έκπτω¬ 
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του 
Π.Δ. 609/1985 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων, του Ν. 2229/94 «τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», το Π .Δ. 
171/87, το Π.Δ. 2393, το Ν. 2576/98. Ειδικότερα εφαρμο¬ 
γή έχουν η παρ. 5α του άρθρου 1 του Ν. 2229/94 για χα¬ 
μηλές προσφορές, το άρθρο 1 της υπ’ αριθμόν Υπουργι¬ 
κής απόφασης προσδιορισμού του συντελεστή ρ 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402 1576/98 ή Δ17α/05/42/Φ1402/ 
2.8.2000 ΥΑ η εγκύκλιος 27/98, το Π.Δ. 609/85, τον Ν. 
2940/6.8.2001 και την αρ. πρωτ. Δ17α/03/45/ΦΝ 430/ 
30.8.2001 εγκύκλιο 22 του ΥΠΕΧΩΔΕ. (Αρνητικές εκπτώ¬ 
σεις δεν γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισμού. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός: 707.000 ΕΥΡΩ 
(χωρίς ΦΠΑ). 

(Η πιθανή αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προ¬ 
ϋπολογισμό του έργου, εκτός αν ειδικά αναγράφεται). 

Το ποσό του ΦΠΑ είναι 127.260 ευρώ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 834.260 
ευρώ. 

2) Η Δημοπρασία θα γίνει στις 14του μήναΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου 
Ληλαντίων, από την αρμόδια επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού, με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 
11 μεσημβρινή, εκτός και αν η επίδοση των προσφορών 
συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφο¬ 


ρος για τον δήμο, ή υποβληθούν ενστάσεις θα επαναλη- 
φθείτην επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

3) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ για έργα τάξης: 

Δ1 ατομική και Δ' έως ΣΤ' εντός νομού 

Δ1 ατομική και Δ' έως και Ε' πανελλήνια 

Δ1 ατομική και Δ' έως ΣΤ' όμορων Νομών και εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις ανακατασόμενες σύμφωνα με το Ν. 
2940/2001 γραμμένες στα ΜΕΕΠ για έργα τάξης: 

Δεύτερης έως και Τέταρτης εντός νομού 

Δεύτερης έως και Τρίτης Πανελλήνια 

Δεύτερης έως και Τέταρτης ομόρων νομών κατηγορίας 
οδοποιίας. 

Επίσης στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(εταιρικών) γραμμένες στα ΜΕΕΠ λαμβανομένων υπόψη 
των ανωτέρω ορίων σύμφωνα με τις διατάξειςτων Νόμων. 

Για το Μ.Τ. το ρ των υπολ/σμών εκ των της οδοποιίας: 
δεκαδικά υπολογισμού ποσοστών εκπτώσεων (2), δεκα¬ 
δικά γινομένων (0) - (για ομαλότητα). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις (4) ημερολογιακούς μήνες αρχόμενους από την ημε¬ 
ρομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

3) α) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋ¬ 
πολογισμό, δηλαδή στο ποσό των 14.140 ΕΥΡΩ και πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς το Δήμο Ληλαντίων και να βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαθηκών και Δανείων εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματεία ή του ΤΣΜΕΔΕ, 
η οποία θα παρέχεται προς τον σύμφωνα με το άρθρο 23 
και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85. 

β) Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρη¬ 
ση των όρων της σύμβασης απαιτείται να κατατεθεί από 
τον τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή του συμφω¬ 
νητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 5% του δημο- 
πρατούμενου προϋπολογισμού σε αντικατάσταση της εγ¬ 
γύησης συμμετοχής αυξομειούμενη ανάλογα με τις αυ¬ 
ξομειώσεις τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 

4) Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπε¬ 
ται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 90 (ενενή¬ 
ντα) ημέρες. 

5) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου που χορηγεί η 
ΤΥΔΚ ή ο Δήμος Ληλαντίων. 
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Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Ν. Εύβοιας Ερμού 29 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα και 
στα γραφεία του Δήμου Ληλαντίων (τηλ. 0221 - 53765) 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες να λάβουν γνώση. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3129 

1. Η Διεύθυνση Δασών Άρτας διακηρύσσει ότι την 21η 
του μηνάς Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η π.μ. 
στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας (Περιφερειακή 
Οδός, τηλ. 0681027254), θα γίνει τακτικός δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με ενιαίο ποσοστό εκπτώσεως πάνω σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου: «Τεχνική διευθέτηση κοίτης χειμάρρων 
Δ.Δ. Αμμοτόπου Δήμου Ξηροβουνίου Ν. Άρτας». 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 26.500,55 ευρώ, στον 
οποίο περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος 18%, τα 
απρόβλεπτα και η δαπάνη αναθεώρησης χωρίς το Φ. Π. Α., 
από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, έργο «Αντιπλημ- 
μυρικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας 2001 
Ν. Άρτας 2001». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 
1418/1984 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και τις διατάξεις 
του Ν. 2229/94, του Ν. 2576/98, του Ν. 2940/2001, του Ν. 
998/79 και των Π.Δ. 437/81, 146/88 και 286/94. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμόδιας μονίμου 
επιτροπής δημοπρασιών της Δ/νσης Δασών Άρτας και οι 
προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 11η π.μ. της 21ης 
του μηνός Αυγούστου ημέρα Τετάρτη του έτους 2002. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ για έργα Υδραυλικά Α1, Α2 και Πρώτης τάξεως. 

β) Δασολόγοι - Τεχνολόγοι Δασοπονίας, κάτοχοι πτυχί¬ 
ου Ε.Δ.Δ.Ε. Α' και Β'τάξεως. 

γ) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α', Β', Γ 
τάξεως και άνω για έργα πρασίνου (Π.Δ. 146/88, άρθρο 7, 
παρ. 3) που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνο¬ 
λόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στα Μ.Ε.Κ. με προ- 
βλεπόμενο για το δημοπρατούμενο ποσό πτυχίο. 

δ) Επίσης γίνονται δεκτοί εμπειροτέχνες ή ανάλογης ει¬ 
δικότητας επαγγελματίες εφόσον αποδεδειγμένα παρέ¬ 
χουν εχέγγυο καλής εκτέλεσης των εργασιών και είναι 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα που πληρούν τις προ- 
ϋποθέσειςπου καθορίζειτο άρθρο 6του Π.Δ. 472/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 
225/93, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
και νομιμοποιούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 530,00 ευρώ και πα¬ 
ρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι εφοδιασμένες με 
βεβαιώσεις που ορίζει ο Ν. 2229/94. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την 28η του μηνός Αυγού¬ 


στου 2002 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς 
άλλη δημοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών στοιχείων (του τεύχους) της δημοπρασίας, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας. 

Άρτα, 22 Ιουλίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε μειοδοτική ανοικτή δημοπρασία με ελεύ¬ 
θερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου η εκτέλεση του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» και του Ν.2229/94 του Π.Δ. 609/85 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» του Π.Δ. 171/87, Ν. 2940/01 και 
του Ν. 2576/98 και της Υπουργικής Απόφασης εις εκτέλε¬ 
ση αυτού προϋπολογισμού δαπάνης 220.000 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την 50/2002 
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 21.8.2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και από ώρα 11.00 έως 11.30 στα Γ ραφεία του Δήμου μας 
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών έτους 2002. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργολητπικές επιχει¬ 
ρήσεις Β'τάξεως ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω και ταυτόχρονα 
Α' τάξεως Η/Μ και άνω ή κοινοπραξίες αυτών. 

Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται και εγγυη¬ 
τική συμμετοχής ποσού δυο τα εκατό (2%) της συνολικής 
δαπάνης η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο Αγίων 
Αναργύρων ήτοι 3.730ευρώ. Τεύχη χορηγούνται μέχρι 
ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από τη Δημοπρασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή¬ 
μου (τηλ: 2691834 - 2691820) τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Άγιοι Ανάργυροι, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΙΜΩΝ ΠΡΕΔΑΡΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3341 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλιώτιδος προκηρύσσει την εκτέλε¬ 
ση των εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ». 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης με έλεγχο ομαλότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ Α 
223/31.12.85) (περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων) και 
του Ν. 2940/2001, στις 21 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. -11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) 
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στα γραφείατου Δήμου Θεσσαλιώτιδος (Νέο Μοναστήρι) 
Ν. Φθιώτιδας με συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή όπως αλλιώς ο Νόμος ορίζει, όπως και κοι¬ 
νοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕ¬ 
ΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ». 


Προϋπολογισμός: 76.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α. που αναλογεί: 13.680,00 ευρώ 

Απαιτούμενη πίστωση: 89.600,00 ευρώ 
Υπάρχουσαπίστωση: 29.300,00 ευρώ (υπ. Εσωτ., 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης). 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης 1.520,00 ευρώ απευθυνόμενη στο Δήμο Θεσσα¬ 
λιώτιδος. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Φθιώτιδας και το Δήμο Θεσσαλιώτιδος (τηλ. 
0232 - 071229, 02320 - 71266) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 


λογικά για τις οποίες δεν συντρέχει λόγος κατωτέρου 
ορίου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στις 2.000 ευρώ. 

Προθεσμία περάτωσηςτου έργου 120 μέρες (4 μήνες). 

Ο συντελεστής Ρ θα είναι κατηγορίας Οικοδομικών. 

Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά την εφαρμογή του μα¬ 
θηματικού τύπου σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 και την σχε¬ 
τική απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπου η μενε 1%της 
1 .Σ θα υπολογιστούν με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων 
η Δε μκ (και τα υπόλοιπα μεγέθη της διαδικασίας α.μκ, μΐ, 
ψΐ, κ.λπ.) με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων. 

Πλήρη αντίτυπα της διακήρυξης είναι κατατεθειμένα 
στα Γραφεία του Δήμου Δοβρά Ημαθίας, όπου οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Άγιος Γεώργιος, 19 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαροχς 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 


Νέο Μοναστήρι, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΔΟΒΡΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3678 

Ο Δήμαρχος Δοβρά, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, με το σύ¬ 
στημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης καθ’ 
ομάδας τιμών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), για 
κάθε ομάδα και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου πρώην αγροτι¬ 
κού συνεταιρισμού Αγίου Γ εωργίου για τη στέγαση ΚΑΠΗ 
του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 88.041 ευρώ, με 
Φ.Π.Α. Ταχρήματα θα διατεθούν από το ΕΠΤΑτου Δήμου 
Δοβρά. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δη¬ 
μοσίων έργων», του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 171/1987 
«όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λπ.» και 
του Ν. 2576/1998 περί Δημοπρασιών όπως τροποποιήθη¬ 
κε και ισχύει σήμερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Ν. 2940/2001 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του παραπάνω έργου. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Δοβρά στις 14 του μήνα Αυγούστου του έτους 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτι¬ 
κό κατάστημα του Δήμου Δοβρά. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α' και άνω 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικά για τις οποίες δεν συ¬ 
ντρέχει λόγος κατωτέρου ορίου, σε κοινοπραξία με Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τά¬ 
ξεως Α' και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανο- 


( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4967 

Ο Δήμαρχος Αστακού, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 
7 Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Δη¬ 
μοτικής και Αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Βασιλόπουλου και 
Δ.Δ. Καράίσκάκη» με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρα- 
τούμενων εργασιών 129.571,25 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 

Από πιστώσεις Σ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των νό¬ 
μων 1418/84, 2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99, όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
αριθμ. 376/2002 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλοακαρνα¬ 
νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αστακού την 14.8.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α'2 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2.600 ΕΥΡΩ, που θα πρέπει να 
απευθύνεται στο Δήμο Αστακού. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αστακού, τηλ. 06460-41431 και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλοα¬ 
καρνανίας Μεσολόγγι τηλ. 06310-55433 κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αστακός, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΪΝΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευήςτου έργου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ» με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98 και Ν. 
2940/01, των εκτελεστικών των Νόμων Προεδρικών Δια¬ 
ταγμάτων και των εγκυκλίων, οδηγιών και αποφάσεων 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που ρυθμίζουν θέματα Δημο¬ 
σίων Έργων, προϋπολογισμού δαπάνης 1.703.135,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

Το έργο εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ 
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και χρη¬ 
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου 2002 
στα γραφεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλ¬ 
λοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς) από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που 
ασκεί καθήκοντα και Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ΔΓ τάξης και άνω 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΔΓ τάξης και άνω για έργα 
Η/Μ, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων αναλο¬ 
γών κατηγοριών και τάξεων, όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων ανάλογης τάξης και κατηγορίας. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 34.062,70 ΕΥΡΩ δηλ. 
στο 2% του προϋπολογισμού του έργου και θα παρέχεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1418/84, τα άρθρα 23 και 
27παρ. 6του Π.Δ 609/85. 

Όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση τωντευχώντηςδημοπρατούμενης 
μελέτης και να παραλάβουν αντίγραφό τους για τη σύντα¬ 
ξη προσφοράς προσερχόμενοι στις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 12.00 με 14.00, στα γραφεία του ΤΑΠ, Πανεπιστημί¬ 
ου 57, 105 64 Αθήνα, προσκομίζοντας στην υπηρεσία: α) 
εξουσιοδότηση της επιχείρησης για την παραλαβή των 
τευχών, β) αποδεικτικό ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμέ¬ 
νη στο ΜΕΕΠ ΔΤτάξεως και άνω για έργα οικοδομικά και 
γ) την απόδειξη καταβολής τέλους 120,00 ΕΥΡΩ υπέρ του 
Ταμείου Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στο λογα¬ 
ριασμό (026786/4) από την Τράπεζα Ελλάδος. 

Η παράδοση των εντύπων προσφορών και του σχετικού 
φακέλου θα γίνεται μέχρι την 19η Αυγούστου 2002. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) 


διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευήςτου έργου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ» με σύστημα υποβολής προσφορών με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
(άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπωςτροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98 και Ν. 
2940/01, των εκτελεστικών των Νόμων Προεδρικών Δια¬ 
ταγμάτων και των εγκυκλίων, οδηγιών και αποφάσεων 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που ρυθμίζουν θέματα Δημο- 
σίων'Εργων, προϋπολογισμού δαπάνης 1.570.000,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

Το έργο εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος 
ΕΠΑΝ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου 2002 
στα γραφείατου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλ¬ 
λοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς) από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που 
ασκεί καθήκοντα και Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Δ'τάξης και άνω για 
έργα ΟIΚΟΔΟΜΙΚΑ και Β' τάξης και άνω για έργα Η/Μ, κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων αναλογών κατη¬ 
γοριών και τάξεων, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων ανάλογης τάξης και κατηγορίας. Η εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεταισε31.400,00 ΕΥΡΩ δηλ. στο 2%του 
προϋπολογισμού του έργου και θα παρέχεται σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1418/84, τα άρθρα 23 και 27 παρ.6 
του Π.Δ 609/85. 

Όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση των τευχών της δημοπρατούμε- 
νης μελέτης και να παραλάβουν αντίγραφό τους για τη 
σύνταξη προσφοράς προσερχόμενοι στις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12.00 με 14.00, στα γραφεία του ΤΑΠ, 
Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα, προσκομίζοντας στην 
υπηρεσία: α) εξουσιοδότηση της επιχείρησης για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών, β) αποδεικτικό ότι η επιχείρηση είναι 
εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ Δ' τάξεως και άνω για έργα οι¬ 
κοδομικά και γ) την απόδειξη καταβολής τέλους 120,00 
ΕΥΡΩ υπέρ του Ταμείου Αρχ/κών Πόρων και Απαλλο¬ 
τριώσεων στο λογαριασμό (026786/4) από την Τράπεζα 
Ελλάδος. 

Η παράδοση των εντύπων προσφορών και του σχετικού 
φακέλου θα γίνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2002. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 

-Φ- 

Ο) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Το Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει στις 28.8.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 Τακτικό Ανοικτό Διαγωνι¬ 
σμό (Π.Δ. 394/96 των Ν. 2083/92, 2286/95), με κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την 
προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες τριών αιθουσών διδα¬ 
σκαλίας των κτιρίων Β' ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρή¬ 
της, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 65.300,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οι¬ 
κονομικής Διεύθυνσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτίριο 
Παλαιών Φυλακών, πλατεία Αγ. Τίτου, τέλος οδού Αγίου 
Μάρκου). 

Αναλυτικές διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών 
από την παραπάνω Διεύθυνση και στο τηλέφωνο 08210- 
28411 (Τμήμα Προμηθειών). 

Ταέξοδα δημοσίευση βαρύνουντο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Χανιά, 23 Ιουλίου 2002 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικον. Προγρ/σμού και Ανάπτυξης 
I. ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς που περιλαμβάνει Μελέτη - Κατασκευή με κατ’ απο¬ 
κοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτελέσεως του έργου «Προσθήκη ορόφου κτιρίου 
Μελισσοκομίας - Εντομολογίας» προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας 733.676 Ευρώ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά τάξε- 
ως Γ, Δατομ., Δ, Ε &ΣΤ και για έργα Ηλεκτρομηχανολογι- 
κάτάξεως Β, Γ, Δατομ. & Δ, καθώς και Κοινοπραξίες Επι¬ 
χειρήσεων που να καλύπτουν τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες κοιτάξεις εργοληπτικών πτυχίων. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 4.9.2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης των προσφορών) στην Αίθουσα Συγκλήτου στο Κε¬ 
ντρικό Κτίριο του Γ.Π.Α. (1ος όροφος) ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Πληροφορίες και Τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται στο 
Λογιστήριο του Ιδρύματος (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τηλέ¬ 
φωνο 010 5294852-3). 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς που περιλαμβάνει Μελέτη - Κατασκευή με κατ’ απο¬ 
κοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτελέσεως του έργου «Πειραματικές εργαστηρια¬ 
κές εγκαταστάσεις Δενδροκομίας» προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας 586.941 Ευρώ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά τάξε- 
ως Γ, Δατομ., Δ και Ε και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
τάξεως Β, Γ, Δατομ. & Δ, καθώς και Κοινοπραξίες Επιχει¬ 
ρήσεων που να καλύπτουν τις προαναφερθείσες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις εργοληπτικών πτυχίων. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 18.9.2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης των προσφορών) στην Αίθουσα Συγκλήτου στο Κε¬ 
ντρικό Κτίριο του Γ.Π.Α. (1ος όροφος) ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. 


Πληροφορίες και Τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται στο 
Λογιστήριο του Ιδρύματος (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τηλέ¬ 
φωνο 010 5294852-3). 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς που περιλαμβάνει Μελέτη - Κατασκευή με κατ’ απο¬ 
κοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτελέσεως του έργου «Προσθήκη ορόφου σε τμήμα 
και επέκταση κτιρίου Λέσχης - Μαγειριών» προϋπολογι¬ 
σμού της Υπηρεσίας 572.267 Ευρώ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά τάξε¬ 
ως Γ, Δατομ., Δ & Ε και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 
τάξεως Β, Γ, Δατομ. & Δ, καθώς και Κοινοπραξίες Επιχει¬ 
ρήσεων που να καλύπτουντις προαναφερθείσες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις εργοληπτικών πτυχίων. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 11.9.2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης των προσφορών) στην Αίθουσα Συγκλήτου στο Κε¬ 
ντρικό Κτίριο του Γ.Π.Α. (1ος όροφος) ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Πληροφορίες και Τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται στο 
Λογιστήριο του Ιδρύματος (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τηλέ¬ 
φωνο 010 5294852-3). 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 3864 

Ο Δήμαρχος ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου 
με κερκίδες Δ.Δ. Κουνουπιδιανών προϋπολογισμού 
671.500 Ευρώ σύμφωνα με την 122/2002 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανίων. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 671.500 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συυπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138/Α731.8.1994) 
και 

• τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογία και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Ι80Α/6.8.2001). 
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2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις. (ΦΕΚ25Α/9.2.1998). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Της με αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2.10.2001 απόφα¬ 
σης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «Διαδικασία τήρησης του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), λειτουρ¬ 
γία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Β’ 
1314/11.10.2001. Σχετική η Ε29/Δ17α/02/60/Φ.Ν. 
430/9.11.2001 της ΓΓΔΕ). 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31.12.1985). 

6. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85», (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01/72/ΦΝ382/6.12.1994της ΓΓΔΕ. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

8. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170Β/29.3.1985), όπως εκάστοτετροποποιείται. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ. 
84Α/2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦΕΚ 231 Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις δεκατέσσερις (14) του μη¬ 
νάς Αυγούστου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

1. Γ’ τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 1η τάξης 
και άνω για έργα της ίδιας κατηγορίας και 

Β’τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή 
Α2 τάξης και άνω για έργα της ίδιας κατηγορίας. 

2. ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν τις παραπάνω 
κατηγορίες έργων και τάξης. 

Πάντως Λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανιών σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή σύμφωνα με τις παραγράφους 
41,42, 43 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 για τη νέα κατά¬ 
ταξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε 
δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (13.430,00 
Ευρώ) και θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. 

Φορέας κατασκευής έργου είναι ο Δήμος ΑΚΡΩΤΗ¬ 
ΡΙΟΥ. 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 
2004»της ,Γ.Α. -ΕΠΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
τηςΤ,Υ.ΔΚ. ή στο Δήμο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κατά τις Εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Πυθάρι, 22 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
-Φ- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

Αριθ. Πρωτ. 2903 

Ο Δήμος Ρούβα Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε ανοι¬ 
κτή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημοπρασία την εκτέλεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΤΗ, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επίτοις % (περίπτ. α παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84), στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1418/84» του Π.Δ. 
609/1985, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 286/94, του Π.Δ. 
368/94, του Ν. 2229/94,του Ν.2338/95, του Ν.2372/96,του 
Π.Δ. 402/96, του Ν.2539/97, του Π.Δ. 285/97, του 
Ν.2576/98, του Ν.2741/99 και του Ν. 2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι: 
73,367,50 Ευρώ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Έσοδα. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 62.173,67 Ευρώ (ΕΞΗ¬ 
ΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ). 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002: 73.367,5 Ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 14.8.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00-11.00 π. μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Ρούβα από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α2 και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, το 
Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.243,47 
Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ρούβα. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ., οδός Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληρο¬ 
φορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ.Ν. Ηρακλείου ή στον Δήμο Ρούβα. 

Ο Δήμαρχος 

ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

-Φ- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 7864 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη σχετικά με τον μειοδοτικό διαγωνισμό, αρ¬ 
χικής ημερομηνίας διενέργειας την 31.7.2002, για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρω¬ 
ση Αθλοθεάτρου Φιλωτίου», διορθώνεται για δεύτερη φο- 
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ρά και επαναλαμβάνονται ορθά τα παρακάτω τμήματα 
αυτής, ως εξής: 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 14.8.2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη και αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, ή οι δοθείσες προ¬ 
σφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναλη- 
φθεί στις 21.8.2002, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

2. Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β’ τάξης 
και πάνω (οιΔ,Ε,Στ,Ζ, υπάτους περιορισμούςτου νόμου), 
για έργα οικοδομικά ή Α2 για έργα οικοδομικά, κάτοχοι 
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε, που κατατάσσονται αυτοδί¬ 
καια στις αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ, με 
τηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 και εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα οικοδομικά. 

Δρυμαλία, 19 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 7865 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη σχετικά με τον μειοδοτικό διαγωνισμό, αρ¬ 
χικής ημερομηνίας διενέργειας την 31.7.2002, για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου « Αποκατά¬ 
σταση ζημιών από την θεομηνία της 28.11.2001 σε ύδρευ¬ 
ση και αποχέτευση ορεινής Νάξου», διορθώνεται για δεύ¬ 
τερη φορά και επαναλαμβάνονται ορθά τα παρακάτω 
τμήματα αυτής, ως εξής: 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 14.8.2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη και αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, ή οι δοθείσες προ¬ 
σφορές κριθούν ασύμφορες η δημοπρασία θα επαναλη- 
φθεί στις 21.8.2002, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

2. Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης για έργα οικοδομικά, Β'τά- 
ξης για έργα οδοποιίας, Β' τάξης για έργα υδραυλικά, ή 
επιχειρήσεις Β' τάξης για έργα οικοδομικά, Β' τάξης για 
έργα οδοποιίας και Β'τάξης για έργα Η/Μ ή στο ΜΕΕΠ Α2 
τάξης για έργα οικοδομικά, Α2 τάξης για έργα οδοποιίας, 
Α2 τάξης για έργα υδραυλικά ή στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης για 
έργα οικοδομικά, Α2 τάξης για έργα οδοποιίας, Α2 τάξης 
για έργα Η/Μ και πάνω (οι Δ,Ε,Στ,Ζ, υπό τους περιορι¬ 
σμούς του νόμου), για έργα οικοδομικά, οδοποιίας, 
υδραυλικά ή Η/Μ και κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ,Ε, 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, με την παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/84 ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οικοδομικά, οδο¬ 
ποιίας, υδραυλικά ή Η/Μ, όπως και κοινοπραξίες που να 
καλύπτουν τις καλούμενες τάξεις ή να πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2Α/01/217/ 
10.3.85 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή κοινοπραξίες 
Β τάξης και πάνω. 

Δρυμαλία, 19 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 


(17) 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2888 

Ο Δήμαρχος Μυριναίων Λήμνου 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλε¬ 
σης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΛΙΟΟΣΤΡΩΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΛΚΙΣ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 30.973,45 
Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μύρι- 
νας την 1η Αυγούστου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη 
ενώπιον του κατά Νόμο αρμοδίου οργάνου ή Επιτροπής, 
με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί την 28.8.2002 την ίδια ώρα και με τους ίδι¬ 
ους όρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α',Β',Γ Τάξης για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΕργολάβοιΔημοσίων'ΕργωνΑ',Β',ΓΤάξης 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και κατά τα νόμιμα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην ανωτέρω δημοπρασία που 
παρέχεται κατά Νόμο, ορίζεται σε 2% (619,47 Ευρώ) 
απευθυνόμενη στο ΔΗΜΟ ΜΥΡΙΝΑΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο Δήμο Μύρινας (τηλ. 0254-24987-25679, ΦΑΞ 
0254-24110 και την ΤΥΔΚ Λήμνου (τηλ. 0254-23233). 

Μύρινα, 18 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣΣΑΜΠΑΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ.Ε.Σ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3848/18.7.2002 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου του έρ¬ 
γου: «Συντήρηση - βελτίωση της αρ. 30 Ε.Ο. στο τμήμα Ν. 
Μοναστήρι - Καρδίτσα - Τρίκαλα», έργου Τ.Ε.Ο. (κ.α. 
7269), προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά την μελέτη 
ύψους 176.082,17 Ευρώ (μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α), 
χρήσης 2001-2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συ¬ 
ναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 609/85 
και 472/85, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και των αποφάσεων με αριθμούς 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και Δ17α/10/65/ΦΝ 

402/24.7.1998 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
28.8.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Υπηρεσίας 
(Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας), στην οδό Γαληνού 
αρ. 4, στη Λάρισα. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ, κάτοχοι των παλαιών 
πτυχίων Β’ τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, ή των αντί¬ 
στοιχων πτυχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την επα- 
νάκριση των παλαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/01, με τον περιορισμό πάντοτε των σε ισχύ κατωτά- 
των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών της 
Ε.Ε και κρατώνπου δικαιούνται βάσει της συμφωνίας της 
Ε.Ο.Χ. να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κρατών μελών 
της Ε.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% του 
προϋπολογισμό της μελέτης του έργου δηλαδή 3.521,64 
Ευρώ και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντή¬ 
ρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη θα δίδονται από τη Δι¬ 
εύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) Περιφέ¬ 
ρειας Θεσσαλίας, στα γραφεία της στην οδό Γαληνού 4. 
στη Λάρισα, τηλέφωνα 0410-532401,532445, τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες προ της ημε¬ 
ρομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Λάρισα, 19 Ιουλίου 2002 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜ. ΑΥΤ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1774 

Ο Δήμαρχος Βιλίων προκηρύσσει διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Οδο¬ 
ποιία περιοχής Βιλίων» με ανοικτή διαδικασία και κατά το 
σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό. Ο συνολικός πρ/σμός του έργου είναι 
33.400 Ευρώ εκ των οποίων τα 4.385,88 είναι απρόβλε¬ 
πτα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14 Αυγούστου 2002 ήμερα 
Τετάρτη με ώρα έναρξης 8 π.μ. και ώρα λήξης 11 π.μ. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέ¬ 
χρι και την 12.8.2002. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχ/σεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας ή Α1 τάξεως και άνω σύμφωνα με το Ν. 
2940/01 για έργα Οδοποιίας. 

Σαν μέγιστος χρόνος κατασκεής του όλου έργου καθο¬ 
ρίζεται ο χρόνος των δύο (2) μηνών. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 668 Ευρώ (2% επί του δημοπρατουμένου ποσού) πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς το Δήμο Βιλίων και να βεβαιώνε¬ 
ται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Βίλια, 18 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ 


( 20 ) 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 39 

Ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανι¬ 
σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) (Υπουργική Απόφα¬ 
ση 11389 ΦΕΚΒ 185/23.3.1993) για τηνπρομήθεια Ενός απορ¬ 
ριμματοφόρου οχήματος 10 μ3 προϋπ/σμού 103.888,48 Ευρώ 
με ΦΠΑ18%, και χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΤΑ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτοί φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η Αυγούστου 2002 
ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνηςχωρίςτονΦ.Π.Α. δηλ.4.402,05 Ευρώ. 

Πληροφορίες για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από το Γ ραφείο της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Λήμνου (Παπουτσίδειο κτίριο 2ος Όροφος - 
Πλατεία ΟΤΕ στη Μύρινα Λήμνου) και από ώρα 20.00 μ.μ. 
μέχρι 21.00 μ.μ. Τηλέφωνο 02540-24.680 και ΕΑΧ 02540- 
23.619 και τις πρωινές ώρες στο τηλέφωνο 02540-22.203 
&. θπιαίΙ: άί3άάηηΙΙπιηο5@ννίη\Λ/θό.9ΐ·. 

Μύρινα, 18 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 40 

Ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανι¬ 
σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) (Υπουργική Απόφα¬ 
ση 11389 ΦΕΚΒ 185/23.3.1993) για τηνπρομήθεια Ενός απορ¬ 
ριμματοφόρου οχήματοςδ μ3προϋπ/σμού 72.721,94 Ευρώ με 
ΦΠΑ 18%, και χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΤΑ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτοί φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η Αυγούστου 2002 
ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης χωρίςτον Φ.Π.Α δηλ. 3.081,44 Ευρώ. 

Πληροφορίες για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από το Γ ραφείο της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Λήμνου (Παπουτσίδειο κτίριο 2ος Όροφος - 
Πλατεία ΟΤΕ στη Μύρινα Λήμνου) και από ώρα 20.00 μ.μ 




ΦΕΚ276 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4541 


μέχρι 21.00 μ.μ Τηλέφωνο 02540-24.680 και ΡΑΧ 02540- 
23.619 και τις πρωινές ώρες στο τηλέφωνο 02540-22.203 
& θΐτιαίΙ: άί3άΙ'ΐΐΎΐΝηΓτηο5@ννίη\Λ/θό.ς|ΐ· 

Μύρινα, 18 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 4839 

Ο Δήμαρχος Μώλου προκηρύσσει: 

Την εκτέλεση των εργασιώντου έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ» προϋ¬ 
πολογισμού 459.453 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 18%, υπάρχουσα 
πίστωση έτους 2002 ποσό 58.694,06 Ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4β) του Ν.1418 σε συνδυασμό με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας στις 7 Αυγού- 
στου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του 
Δήμου Μώλου με συμμετοχή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
ή Κοινοπραξίες για έργα Υδραυλικά Γ’ Τάξης και άνω 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ.9του άρθρου 16του 
Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης ποσό 7.787.31 Ευρώ, εκδιδόμενη από μια Τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ, 
καθώς και γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, ως και χρεόγραφα που προβλέπεται η τέτοια 
χρήση τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του Π.Δ. 
609/85, απευθυνόμενοι στον Δήμο Μώλου. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της ΤΥΔΚ 
Φθιώτιδας(0231-30638) και του Δήμου Μώλου τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Μώλος, 18 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΑΡΙΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 1145 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βλάστης, διακηρύττει τη 
διενέργεια Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακό¬ 
στρωση Δρόμου Αγίου Νικολάου», σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Ν. 1418/84 & 2940/01 περί Δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και των τροποποιητικών 
αυτού διατάξεων του Ν. 2229/94, καθώς και των εκτελε¬ 
στικών αυτού διαταγμάτων 28/80, 472/85, 171/87, καθώς 
και των 218 και 229/99 με το Σύστημα Προσφοράς με Επι¬ 
μέρους Ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσο¬ 


στών έκπτωσης (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85, άρθρο 4 παρ. β Ν. 
1418/84). 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι 14673,5 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η Ιουλίου 2002, ημέρα Το- 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στην 
Κοινότητα Βλάστης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες γραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης για έργα οδοποιίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 4του Ν. 2490/01. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης του 
έργου, δηλαδή σε 293.47 ευρώ, κατατίθεται με γραμμά¬ 
τιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητι¬ 
κή Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να προμηθεύονται οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Βλάστης τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Βλάστης (τηλ. 
0463092311) τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Βλάστη, 10 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 4441 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Ορφανού προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
(ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες 
μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου) (με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 και της εγκ. 
22/Δ 17α/03/45/Φ.Ν. 430/30.8.2001 του άρθρου 2 του Ν. 
2576/98 και των Δ17α/10/65/ΦΝ402/12.8.1998, Ε27- 
Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28.8.98 και Δ17α/07/37/ΦΝ4-3/7/00 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου έργου: «Επέ¬ 
κταση Δημοτικού Καταστήματος (Διαμόρφωση αυλείου 
χώρου». 

Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της υπηρεσίας 
17.762,67 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ με υφι¬ 
στάμενη πίστωση 20.959.95 Ευρώ για το έτος 2002. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και Ν. 2576/98 και αυτές των 
Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, των 
Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 410/95 για τον Δημοτικό και Κοινοτι¬ 
κό Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ορφα¬ 
νού στις 31.7.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τά¬ 
ξης Α και άνω, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων που 
έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγο¬ 
ρίας έργων και προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις παρ. 
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1 και 2 του αρθρ. 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κα¬ 
τασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνά με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και 
έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δυο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολο¬ 
γισμού του έργου, ήτοι ποσό 365,25 ΕΥΡΩ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΟΡ¬ 
ΦΑΝΟΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ.29/02 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καβά¬ 
λας στα γραφεία της Υπηρεσίας και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες και να προμηθευ- 
θούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ.. 

Γαληψός, 22 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΡΘΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5328 

Ο Δήμαρχος Γουμένισσας - Ν. Κιλκίς, προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου, για την εκτέλεση 
του έργου: «Κατασκευή διπλού γηπέδου αντισφαίρισης 
προϋπολογισμού 132.061,63 ευρώ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του ΦΠΑ, βάσει του προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 
173/2002 μελέτη της ΤΥΔΚΝ Ν. Κιλκίς. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγου έργου θα κα¬ 
λυφθεί από το ΕΛΛΑΔΑ 2004. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης 
των προσφορών) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στο Δη¬ 
μαρχείο του Δήμου Γουμένισσας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και 
άνω για έργα οικοδομικά και Α' τάξης και άνω για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον Διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 2.238 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκό¬ 
μιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυη¬ 
τικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Γ ουμένισσας. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης και τα λοιπά 
έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτι¬ 
κού, βαρύνουντον ανάδοχοτου έργου. 

Γιατις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, εγκρί- 
σεως των πρακτικών αυτού, υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/87, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/98, 
του Ν. 1418/84 και του Ν. 2940/2001. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Κιλκίς (τηλ. 0341022363) και στον Δ. Γουμένισσας 
(0343020630) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γ ουμένισσα, 19 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ 


(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΗΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3416 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μενηίδος Ν. Πέλλας γνωστο¬ 
ποιεί ότι στις 7 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο 
Δημοτικό κατάστημα θα γίνει δημοπρασία για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (Α'ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού δημοπρα- 
τούμενων εργασιών 64.203,00 Ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου. 

Το έργο αφορά την κατασκευή του σκελετού του κτιρί¬ 
ου με τις τοιχοποιίες και τα επιχρίσματα. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11 π.μ. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης 
Β'. 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμ&ιυχής ορίζεται σε 1.284,06 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μενηίδος. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (03810 41941) και την ΤΥΔΚΝ. Πέλ¬ 
λας (03810 23484). 

Καλή, 19 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2577 

Ο Δήμαρχος Πολιχνίτου Λέσβου, εκθέτει σε ανοικτή δη¬ 
μοπρασία την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Αγροτική οδοποιία Πολιχνίτου και Δημοτικών 
Διαμερισμάτων» του Δήμου Πολιχνίτου. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 412.482,16 Ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α/1984) των διαταγμάτων 
και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
αυτού και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου, ειδικά δε των διατάξεωντου κεφαλαίου Β'Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 223Α'/ 
31.12.1985) και Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ84Α72.6.87) επιλεγομέ- 
νου του συστήματος προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που 
αναφέρονται σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό, κατά το 
άρθρο 6του Π.Δ. 609/85. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
του Δήμου Πλιχνίτου, την Τετάρτη 14Αυγούστου 2002 και 
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ώρα 10 π.μ. -11 π.μ. ενώπιοντης επιτροπής δημοπρασιών 
του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ, Δ' ατομική, Δ'τάξης, 
για έργα οδοποιίας, εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Ε' τάξης εντός Νομού και γειτονι¬ 
κών Νομών, για έργα οδοποιίας, εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΣΤ' τάξης εντός Νομού 
για έργα οδοποιίας, εγκ. 51/94 ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΔ 2α ΦΕΚ 
170/Β/29.3.85 περί αναβάθμισης πτυχίων ίδιας τάξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχεται 
κατά Νόμο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου (άρ¬ 
θρο 23, Π.Δ. 609/85) και ανέρχεται στο ποσό των 8.256,84 
Ευρώ απευθυνόμενη στο Δήμο Πολιχνίτου. 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων συντάσσονται σε 
λευκό χαρτί, που φέρει τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινο¬ 
πραξίας, ρητή αναγραφή ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε 
γνώση της μελέτης του έργου, που προορίζεται από τον 
τίτλο του και τις εγκριτικές αποφάσεις της μελέτης και 
που σημειώνει ολογράφως το ποσοστό της προσφοράς 
του (έκπτωσης). 

Λεπτομέρειες των όρωντης διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Πολιχνίτου (Τηλ.: 02520-41212) και 
τηςΤΥΔΚΝ. Λέσβου (Τηλ.: 02510-41800), από τα οποίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Πολιχνίτος, 19 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 

Ο Δήμαρχος Κρύας Βρύσης, Ν, Πέλλας, γνωστοποιεί 
ότι στα γραφεία του Δήμου Κρύας Βρύσης, θα γίνει δη¬ 
μοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Διαδημοτική οδοποιία - Αποχέτευση - Προμήθεια 
σωλήνων», προϋπολογισμού 492.332,00 Ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου. 

Το έργο αφορά προμήθεια πλαστικών σωλήνων αποχέ¬ 
τευσης. 

Ώρα λήξης αποδοχής ορίζεται η 9 π.μ. της 12ης Αυγού- 
στου 2002. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί προμηθευτές και κα¬ 
τασκευαστές σωλήνων αποχέτευσης από Ρ\/0 εγγεγραμ¬ 
μένοι στην επαγγελματική τους οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 24,617,00 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Κρύας Βρύσης. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 28/80. 

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 
0382061551 και την ΤΥΔΚ Ν. Πέλλας στο τηλ. 0381 
023484. 

Κρύα Βρύση, 17 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 


(29) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη, που θα 
εκτελέσει τις εργασίες: «Διαμόρφωση 7ης ομάδας κτι¬ 
ρίων ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ο.Π.Σ. - Ι.Κ.Α. (Κομοτηνή - Σάππες - 
Φέρρες)», με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Π.Δ. 609/85, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 
2576/98 (εφαρμογή μαθηματικού τύπου) όπως ισχύει σή¬ 
μερα, καθώς και του Ν. 1418/84 και του Ν. 2940/01. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 
28.8.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη πα¬ 
ράδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ/νσης 
Διοικ/κού Ι.Κ.Α. Κομοτηνής (Δ/νση: Υψηλάντου 2). 

• Προϋπολογισμός έργου: 175.900 ευρώ. 

• Εγγύηση συμμετοχής: 3.518 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έργα οι¬ 
κοδομικά με Β' τάξης και άνω για έργα «Η/Μ», όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα, καθώς και αναβαπτισμένες εργολαβικές επι¬ 
χειρήσεις, αυτές που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο. 

Η εγγύηση συμετοχής απευθύνεται προς το Ι.Κ.Α. 

Η παραλαβή τευχών θα γίνεται από τα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Διεύθυνσης Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 
15 - 6ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, καθώς 
και από τη Δ/νση Διοικητικού Ι.Κ.Α. Κομοτηνής. 

Από το Ι.Κ.Α. 

-♦- 

(30) 

ΑΝ.ΔΗ.Π. - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 2790 

Στις 21.8.2002 ημέρα Τετάρτη θα γίνει στο Δημαρχείο 
Κερατσινίου και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής, Δη¬ 
μοπρασία με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τι¬ 
μολογίου (άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΚΩ¬ 
ΔΩΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ». 

Προϋπολογισμός: 142.378,46 Ευρώ. 

Ώρα Δημοπρασίας: 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές Β'τάξης και άνω 
για έργα οικοδομικά εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Οι συ¬ 
ντελεστές του μαθηματικού τύπου για την ανάδειξη του 
αναδόχου κατασκευής του έργου θα είναι κατηγορίας οι¬ 
κοδομικά. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: 10 μήνες. 

Η Δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπωςτροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 καθώς και των εκτελεστι¬ 
κών διαταγμάτων του Π.Δ. 368/94 και 171/87 και του Δη¬ 
μοτικού και Κονοτικού Κώδικα Π.Δ. 410/95. 

Οι εργολήπτες που θα λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% του προϋ¬ 
πολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 2.850 Ευρώ κα- 
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θώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η λε¬ 
πτομερής διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (μελέτη, τεύχη, σχέδια 
κ.λπ.), προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου, 
από 9.00 π.μ. μέχρι 12.00 και ως και την 16.8.2002 και ώρα 
12.00 π.μ. 

Κερατσίνι, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-Φ- 

(31) 

ΑΝ.ΔΗ.Π. -ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 27898 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύττει ότι: 

Στις 21.8.2002 ημέρα Τετάρτη θα γίνει στο Δημαρχείο 
Κερατσινίου και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής, Δη¬ 
μοπρασία με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τι¬ 
μολογίου (άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ». 

Προϋπολογισμός: 69.814,53 Ευρώ. 

Ώρα Δημοπρασίας: 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές Β' τάξης και άνω για 
έργα οικοδομικά εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Οι συντελε¬ 
στές του μαθηματικού τύπου για την ανάδειξη του αναδό- 
χου κατασκευήςτου έργου θα είναι κατηγορίας οικοδομικά. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: 8 μήνες. 

Η Δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπωςτροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 καθώς και των εκτελεστι¬ 
κών διαταγμάτων του Π.Δ. 368/94 και 171/87 και του Δη¬ 
μοτικού και Κονοτικού Κώδικα Π.Δ. 410/95. 

Οι εργολήπτες που θα λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ¬ 
γοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% του προϋ¬ 
πολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 1.397 Ευρώ κα¬ 
θώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η λε¬ 
πτομερής διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (μελέτη, τεύχη, σχέδια 
κ.λπ.), προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου, 
από 9.00 π.μ. μέχρι 12.00 και ως και την 16.8.2002 και ώρα 
12.00 π.μ. 

Κερατσίνι, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-Φ- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 6660 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης προ¬ 
κηρύσσει την επανάληψη της ανοικτής δημοπρασίας, με 


σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστού εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών, σε ακέραιες τι¬ 
μές επί του τιμολογίου και του προϋπολογισμού για την 
εκτέλεση του έργου «Περίφραξη-διαμόρφωση Γυμνα¬ 
στηρίου» (αριθ. μελ. 119/2002). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου 
έργου ανέρχεται σε 124.352,54 + 22.383,45 ΦΠΑ = 
146.735,99 ευρώ. 

Η επανάληψη του διαγωνισμού θα γίνει στο Δημοτικό 
κατάστημα, την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2002, 10 π.μ. - 11 
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η ΙΙηπ.μ.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Β’ τά¬ 
ξης και άνω (Α2 σύμφωνα με Ν. 2940/2001) για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.490 ευρώ και βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, που 
θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για 
το δημόσιο. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και της ΤΥΔΚ Περιφερειακής Διεύ¬ 
θυνσης Θεσσαλονίκης από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Ωραιόκαστρο, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΟΣ 

-Φ- 

(33) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Διακ. 8/Α/2002 

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.(οδός Φαβιέρου 
30 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 38 ΤΉΛ. 5220402 ΦΑΞ 5220737). 

2. Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή κατά την ανοικτή διαδικασία. 

α) Τόπος παράδοσης των ειδών της Προμήθειας στις 
αποθήκες του ΟΣΚΑ.Ε. 

β) Αφορά την προμήθεια: 140,000 τεμ. καθίσματα 
τραπ/νίων μεταλλικά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.699.200,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. εκ. 18%). 

γ) Ο συμμετέχων μπορεί να προσφέρει και για μέρος 
της ποσότητας. 

4. Η συνολική προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζε¬ 
ται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης. 

5. Συμπληρωματικά έγγραφα του διαγωνισμού θα ζη¬ 
τούνται με αίτηση των ενδιαφερομένων από τον Οργανι¬ 
σμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων - 
οδός Φαβιέρου 24-26. Τ.Κ. 104 38 Αθήνα. 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής μέχρι 
12.9.2002. 

6. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών 
ορίζεται η 17.9.2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

β) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Φαβιέρου 24-26 
ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος) Τ.Κ. 104 38. 

γ) Ελληνική γλώσσα. 
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7. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών είναι οι υποψήφιοι και οι 
πληρεξούσιοί τους. 

8. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο (με μορφή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας) συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα η 
οποία θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 

9. Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

10 . 

11 . 

12. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την Προσφορά του 
για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων 
ΜΙΛΤ. ΣΑΡΡΟΣ 

-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 8574 

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει τακτική μειοδοτική 
δημοπρασία με σύστημα σφραγισμένης προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό άνευ ορίου, επί των τιμών της μελέτης, για ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανα- 
κατασκευή πλατειών». 

Προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 
146.735,14 Ευρώ, (124.351,81 Ευρώ + 22.383,33 Ευρώ 
Φ.Π.Α.). Το έργο αφορά την ανακατασκευή πλατειών. 

Η δημοπρασία θα γίνει σης 21 Αυγούστου 2002 ημέρα 
Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας. 

Ώρα έναρξης λήξης προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84 του ΓΙ.Δ. 609/85 όπως έχουν τροποποιη¬ 
θεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. για το έτος 2002. 
Στις δημοπρασίες γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στοΜ. Ε, Ε. Π. Β'τάξης παλιό ή Α2 
τάξης νέο για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και οι κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
Μ.Ε.Ε.Π. μετηνπαράγ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 
καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. και 
κατά τις διακρίσειςτηςΔ17/01/70/Φ.Ν. 294/20.8.90 κανο¬ 
νιστικής αποφάσεως του Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ, 
602/8/17.9.90) και κατά της διακρίσεως του άρθρου μό¬ 
νον του Π.Δ. 225/33, Ν. 2940/01. 

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και τεσ¬ 
σάρων λεπτών 2.487,04 Ευρώ η οποία πρέπει να απευθύ¬ 
νεται προς το Δήμο Φλώρινας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύονται από: 

α) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου 


εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

β) Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος (άρθρο4παραγρ. 14του Ν. 2229/94) 

γ) Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και την φορολογική ενημερότη¬ 
τα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινο¬ 
πραξία. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις 
καταβολής των προβλεπομένων στο άρθρο 20 του Ν. 
2052/92 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

4. Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της επιχείρησης 
στα Μ.Ε.Ε.Π (από 1.3.1987 για τους παλαιούς). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Φλώρινας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φλώρινα, 22 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΜΠΑΚΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Διακ. 7/Α/2002 

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.(οδός Φαβιέρου 
30 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 38 τηλ. 5220402 ΦΑΞ 5220737). 

2. Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή κατά την ανοικτή διαδικασία. 

α) Τόπος παράδοσης των ειδών της Προμήθειας στις 
αποθήκες του ΟΣΚ Α.Ε. 

β) Αφορά την προμήθεια: 70,000τεμ. Τράπεζαι μεταλλικοί. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.593.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. εκ.18%). 

γ) Ο συμμετέχων μπορεί να προσφέρει και για μέρος 
της ποσότητας. 

4. Η συνολική προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζε¬ 
ται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης. 

5. Συμπληρωματικά έγγραφα του διαγωνισμού θα ζη¬ 
τούνται με αίτηση των ενδιαφερομένων από τον Οργανι¬ 
σμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων - 
οδός Φαβιέρου 24-26. Τ.Κ. 104 38 Αθήνα. 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής μέχρι 
12.9.2002. 

6. α) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των Προσφορών 
ορίζεταιη 17.9.2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 μ.μ. 

β) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Φαβιέρου 24-26 
ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος) Τ.Κ. 104 38. 

γ) Ελληνική γλώσσα. 

7. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την 
αποσφράγιση των Προσφορών είναι οι υποψήφιοι και οι 
πληρεξούσιοι τους. 

8. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης από κάθε διαγωνιζό- 
μενο (με μορφή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας) συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα η οποία θα 
καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 
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9. Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

10 . 

11 . 

12. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την Προσφορά του 
για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων 
ΜΙΛΤ. ΣΑΡΡΟΣ 
-Φ- 

(36) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 12202 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
7 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Δημοπρασία για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατα¬ 
σκευή γηπέδου τέννις και μπάσκετ κοντά στην παρόχθια 
περιοχή της Αριδαίας» προϋπολογισμού δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών 92.908,00 Ευρώ μετονΦΠ.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σεέντυποπου θαχο- 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά την κατασκευή γηπέδου τέννις και μπά¬ 
σκετ κοντά στην παρόχθια περιοχή της Αριδαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα: 

α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Α' 

β.- ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάξης Α' 

γ.- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξης Α' 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.860,00 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381 -23484). 

Αριδαία, 17 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-Φ- 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 12204 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν.Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 7 


Αυγούστου 2002η μέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (Πλατεία Αγγ. Γ άτσου) θαγίνειΔημοπρασίαγιατην 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατα- 
σκευή γηπέδου-περίφραξη αποδυτηρίων στο Β' γήπεδο 
ποδοσφαίρου Εθνικού Αριδαίας» προϋπολογισμού δημο- 
πρατουμένωνεργασιών 88.923,00 Ευρώ μετονΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σεέντυποπου θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφοράτην ανακατασκευή γηπέδου-περίφραξη 
αποδυτηρίων στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αρι¬ 
δαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11,00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε-Ε.Π αναλόγου τάξης για έργα ; 

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Β' 

β) ΗΛΕΚΤΡΟ Μ ΗΧΑΝ ΟΛΟ ΓΙΚΑ Τάξης Α' 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.780,00 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 17 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-Φ- 

(38) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4626 

Ο Δήμαρχος Ανατολής διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, 
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών 
Κτιρίων», του Δήμου Ανατολής, προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 49.500 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα, 
από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , στις 14 Αυ¬ 
γούστου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α' Τάξεως και άνω για έργα 
Οικοδομικά, κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
καιτάξειςτου ΜΕΕΠ , σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2του 
ΠΑ 218/99. 

Η εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ορίζεται σε 840 Ευρώ. 
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται καθημερι¬ 
νά στα γραφεία του Δήμου (Κερασούντος 13 - Ανατολή), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ανατολή, 15 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(39) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣΔΟΜΟΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4992 

Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία και σφραγισμένες 
προσφορές, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Δομο¬ 
κού την 14η Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 
10 π.μ. μέχρι 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (Δημαρχιακή Επι¬ 
τροπή) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας των τιμών σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 609/85 και του 
Νόμου 2940/2001. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α2 τάξης και 
άνω για έργα Οικοδομικά και εργολαβικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με το Π Δ 
472/85, όπως τροποποιήθηκε και την ΕΔ2α/01/30/ΦΝ 
294/4.3.86 της Γ.Φ.Δ.Ε. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 184.210.00 Ευρώ 
με το Φ.Π.Αη υπάρχουσα πίστωση 117.388,11 και η χρη¬ 
ματοδότηση προέρχεται από το ΕΠΤΑ. Τα τεύχη δημο- 
πράτησης διανέμονται από τα γραφεία του Δήμου Δομο¬ 
κού αντί του ποσού των 20 Ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.122,20 Ευρώ και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Δομοκού και οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δομοκός, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 
-♦- 

(40) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τ. ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3376 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Κορινθίαςπροκηρύσσει 
τη διεξαγωγή δημόσιου μειοδοτικού μυστικού διαγωνι¬ 
σμού με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης (σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του 609/85 Π.Δ/τος (όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 του Π.Δ. 218/99) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
ΦΕΚ 223/Α/31.12.85 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 
1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» (ΦΕΚ 23/Α729.2.84), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ¬ 


λεσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕ¬ 
ΦΥΡΑΣ ΟΛΒΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 80.000,00 
Ευρώ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 12.203,39 Ευρώ 
γιαΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος Έργων Νομ/κής Αυτ/σης Κορινθίας (ΣΑΕΠ 
026/2002). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14.8.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας (οδός 
Κροκιδά 2). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 1.355,93 Ευρώ 
απευθυνόμενη στηνΔ.Τ.Υ. Κορινθίας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Α2 & 1ης τάξης για έργα Οδοποιίας, όπως και κάτο¬ 
χοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσο¬ 
νται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες ως άνω κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/84, όπως και Κ/Ξ εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων Α1 τάξης για έργα Οδοποιίας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Απόφασης ΕΔ20/ 
01/217/10.3.85 (ΦΕΚ 170/Β729.3.85). 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 « Βελτίωση των διαδι¬ 
κασιών ανάθεσης της κατασκευής Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

Στην παρούσα εργολαβία για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84. του 
άρθρου 6 του Ν. 2052/92 και εγκύκλιος 51/Δ17α/ 02/ 
26/ΦΝ359 Γεν. Δ/νση Διοικ. και Προγρ. Δ/νσης Νομ. Συ- 
ντ. και Κωδικοποίησης, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σή¬ 
μερα. 

Πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας (τμήμα Προγρ. και Μελε¬ 
τών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσκεψης του 
κοινού. 

Κόρινθος, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(41) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4968 

Ο Δήμαρχος Αστακού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 6 Π. Δ, 609/85, η 
εκτέλεση του έργου: « Κατασκευή πεζοδρομίου από ανι¬ 
σόπεδο κόμβο -Νεκροταφείο Αστακού και ηλεκτροφωτι- 
σμός Δ.Λ. Καραϊσκάκη - Βασιλόπουλου». 

Με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 73.900 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/84, 2576/98 , 
2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 
472/85, 171/87, 286/94 και 218/99, όπως αυτές ισχύουν 
και με βάση τους όρους διακήρυξης της αριθμ. 255/2002 
μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο του Δήμου 
Αστακού την 14.8.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 (Β) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 (Α) τάξης και άνω για έργα Οδο¬ 
ποιίας που πληρούντις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Οδοποιίας (Ν. 
2576/98) ρ οδοποιίας. 

Προθεσμίατρεις (3) μήνες. Εγγύηση συμμετοχής 1.478 
ΕΥΡΩ. Που θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αστακού. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αστακού, τηλ. 06460-41431 και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλοα¬ 
καρνανίας Μεσολόγγι τηλ. 06310-55433 κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αστακός, 22 Ιουλίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΝΑΣ 

-♦- 

(42) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 12202 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
7 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα (Πλατεία Αγγ. Τάτσου) θα γίνει Δημοπρασία για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατα¬ 
σκευή γηπέδου τέννις και μπάσκετ κοντά στην παρόχθια 
περιοχή της Αριδαίας» προϋπολογισμού δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών 92.908,00 Ευρώ μετονΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά την κατασκευή γηπέδου τέννις και μπά¬ 
σκετ κοντά στην παρόχθια περιοχή της Αριδαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα: 

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Α' 

β) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάξης Α' 

γ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξης Α' 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.860.00 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 


Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 17 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(43) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 12204 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι 
στις 7 Αυγούστου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτι¬ 
κό Κατάστημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Δημο¬ 
πρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Ανακατασκευή γηπέδου-περίφραξη αποδυτηρίων 
στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αριδαίας» προϋ¬ 
πολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 88.923,00 
Ευρώ με τονΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφοράτην ανακατασκευή γηπέδου-περίφραξη 
αποδυτηρίων στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αρι¬ 
δαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11,00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα : 

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Β' 

β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξης Α' 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.780,00 Ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384-25403) και τηνΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 17 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




